66               VOTJTES  INARTICTJLKES   —   SERIE  A1 rte (> 40m)  —  MONOGRAPHIES
B. Calcul — Les pieces   out  ete"   calculees 3  pour supporter  le  poids du premier rouleau.
Voici les efforts Gouchis .....       ...		Pour la du premier rouleau	charge de la voi'ilc euLiere
	maxima en kg/O'-Ol2   (SJ :		
		77 k GO 20 35 OH 32 37	141 k 138 38 (H Si 37 42
Vaux .................			
/ Pieces de 1'ctage Piles (avec vent horizontal de 250'' pur ni.q. do surface vpHiV'.nln iivp^sppA	supcrieur ..........................		
	inferieur .............................		
	poteaux, sans tenircomptedosferrurcs (Sj nioises ........ .   ....................		
	croisillons ............................		
C- Appareils de decwtrement. — Boitcs a aable et coins. — Le sable, grille", 6tait garanti dc I'humiclite par une cordc goudronnee cnrouldo autour du piston, ct par un chapeau en tole (Sj.
Pour augmentcr au-dela do 201'"1 la course des boites a sable au decintrement, on avait dispose, au-dcssus, les coins C, commandes par les tiges lilotees T (I1,,, I'J : ils n'ont pas servi (S3).
Appareil de ddcintrement — 1L'"5
fn — Vue de Face
1'10 — Vuc de col.6
D. Mise en place. — Le cintre a 6t6 mis en place en 110 jours, par 5 char-pentiers, 5 manoeuvres, 2 mecaniciens, 1 chef dc cbanticr (SJ.
Un transporteur 61ectriquc a cCiblc a mont6 le cintre, et plus tard trans-port6 les mat6riaux 4.
4. Mouvcmenls clu cialre uvanl la coiislrucllon do la voulc. —
En fe'vrier 1909, avant qu'il eut 6te charg6 des materiaux dc la voute, un ouragan le fit tourner autour de son appui rive gauche, sur les semclles des boites a sable, de 32em a 1'appui rive droite, 15cm a la pile rive droite, 51'1" a la pile centrale. On le remit en place en tendant les haubans amont (SJ.
3.  — avec les formules donnees aux Annalcs des Fonts et Gliauswoes, oclolire JS'Sfi, p. 503 cl suivanl.cs: « Construction des pouts du Castclot, de Lavaur at Antoinette », M. Sojoumc (S:i).
4.  — II a fait alors au maximum, en 11 Jieures, 145 iransporLs de <SOO".  (S"J   graciousomont   communiqucis   par M. d'Mrlach.
